१०० खाटांचे स्त्री रुग्णालय, भंडारा 
येथील टप्पा-२ कामाच्या अंदाजपत्रक 
व आराखड्यांना प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२१/प्र.क्र.४६/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल ल श्मारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १४ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा : 
१) सहसंचालक आरोग्य सेवा मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/कक्ष-३/टे- 
६/भंडारास्त्रीरु१००खाटाउर्वबांध/१०६१८-१९/२१, दिनांक २४.०६.२०२१. 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.प्रशामा-२०१६/प्र.क्र.२२०/आरोग्य-३ 
दि.१७.०७.२०१७ 


प्रस्तावना : 


हुडको या वित्तीय संस्थेकडून सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्य अखत्यारीतील चाळू व नवीन 
रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी कर्ज उपलब्ध करुन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार 
हुडकोकडून उपलब्ध होणाऱ्या कर्जामधून सदर काम करण्याचे विभागाने धोरणा आहे. त्यानुसार १०० 
खाटांचे स्त्री रुग्णालय बांधकामाचा समावेश हुडकोच्या प्रस्तावामध्ये करण्यात आलेला आहे. स्त्री 
रुग्णालय, भंडारा येथील रु.४३८४.८८ लक्ष इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रक व आराखडयास उपरोक्त 
वाचामधील अ.क्र. २ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर काम अंतिम टप्प्यात आहे. 
स्री रुग्णालय भंडारा येथील रुग्णालयातील स्वंयपाकघर, रुग्णालयाचे पूर्ण फर्निचर, लहान मुलांसाठी 
उदयान, फायर फायटींग यंत्रणा इ. कामामध्ये वाढ झाली आहे. त्यानुसार रु.२५२५.६५ लक्ष इतक्या 
रकमेच्या टप्पा-२ कामाच्या अंदाजपत्रक व AHA प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 
२. १०० खाटांचे Bt रुग्णालय, भंडारा येथील उर्वरीत बांधकामाचे अंदाजपत्रक सन २०२२-२३ 
च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सदर वाढीव कामाचा टप्पा-२ मध्ये मूळ आराखडयामध्ये समाविष्ट 
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नसलेले इमारतीचे विंग बी व विंग सी तसेच लहान डॉरमेटरी ऐवजी मोठी डॉरमेटरी समाविष्ट आहे 

त्यामध्ये Wing 8 S+G+3, Wing C S+G+3, Kitchen-G, Dormitory -S+G+2 असे आहे. सदर 

कामाच्या अंदाजपत्रकामध्ये इमारतीच्या बांधकामासह (8 Wing) स्टील्ट १२२.२१, तळ मजला ३२८.०६ 

चौ.मी. पहिला मजला ४५०.२७ चौ.मी. दुसरा मजला ४५०.२७ चौ.मी. तिसरा मजला ४५०.२७ चौ.मी. 

Wing C स्टील्ट 343.93 चौ.मी. तळ मजला १२३.८४ चौ.मी. पहिला मजला ४७६.९७ चौ.मी. दुसरा 

मजला ४७६.९७ चौ.मी. तिसरा मजला ४७६.९७ चौ.मी. किचन तळ मजला ४६६.६१ चौ.मी. Dormitory 

स्टील्ट ५२३.१९ चौ.मी. तळ मजला १२७.३४ चौ.मी. पहिला मजला ६३८.८३ चौ.मी. दुसरा मजला 

६३६.८३ चौ.मी.) Ro गॅस पाईपळाईन, बायो डायझेस्टर, पाणी पुरवठा व मल:निस्सारण, अंतर्गत 

रस्ते, संरक्षण भिंत फर्निचर, भू-विकास इ.साठी तरतुद करण्यात आली आहे. असून सोबत जोडण्यात 

आलेल्या Recapitulation sheet प्रमाणे टप्पा-२ कामाच्या रु.२५२५.६५ लक्ष च्या अंदाजपत्रक व 

आराखड्यांना खालील अटी व शातींच्या अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता 

देण्यात येत आहे :- 

अटीव शर्ती :- 

) कामासाठी निविदा मागविण्यापूर्वी सदर कामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 

विभाग यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

२) सदर कामाचे एकूण क्षेत्रफळ ६०९९.७७ चौ.मी. असून बांधकामाचा दर रु.२८,०००/- प्रती 
चौ.मी. आहे. 

३) प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या रक्‍्कमेमधूनच कामे पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित 
जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यकारी अभियंता सा.बा.वि. यांची राहील. 

४) बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन 
देण्याच्या अटीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

५) सदर कामाची वेगवेगळी निविदा न करता सर्व कामाची एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 

६) कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची 
खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 

७) सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- 
क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. 

८) स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच 
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 


me) 
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शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२१/प्र.क्र.४६/आरोग्य 3 


९) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्ण क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


३. १०० खाटांचे स्त्री रुग्णालय, भंडारा येथील टप्पा-२ कामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच- ८, 
मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील भांडवली खर्च, ०१- नागरी 
आरोग्य सेवा-विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, (०१)-इमारती, (०१) (०४) मोठी बांधकामे 
(हुडोकडील कर्जे) (कार्यक्रम) (४२१०३२०२), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात यावा. 
४. १००खाटांचे स्त्री रुग्णालय २-भंडारा येथील टप्पा ,कामासाठी लागणाऱ्या रकमेची 
अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत शासनास सादर 
करावा. 
५. हे आदेश झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद 
क्रमांक- १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये तसेच सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाचा अनौपाचरीक संदर्भ क्र.१७७/२०२२/इमा-२ दि. १४.१०.२०२२ अन्वये व उच्चस्तरीय 
सचिव समितीच्या दिनांक २१.१०.२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीतील मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११०२११५०४३८५१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


वि Digitally signed by Roshani 
R (0 5 h a al | Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | n e S h Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Public 
Kadam Pati Date 2022 11141 0:42:56 
(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 

४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नागपूर. 
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६. जिल्हा ated चिकित्सक, जिल्हा रुग्णलय, भंडारा. 

७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भंडारा. 
g 

8 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. भंडारा. 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 
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Construction of Balance work of 100 Bedded Mahila Hospital Building (IPD wing B & C and Dormitory) at Bhandara Tah. & Dist.- 
Bhandara. 


RECAPITULATION SHEET 


No. Sqmt/Meter/Lump Sum etc.) | Component wise Total 
मद्य मळी 
i क ee 


Sq.mt 28000.00 9185795.00 


a 

किं 

= 

Ground floor 328.06 

ee 

| Sq.mt 12607619.00 
| | 

= 


(i) 
(ii) 
450.27 | Sq.mt Per Sqm 12607619.00 
450.27 | Sq.mt 12607619.00 

Pe sow | 48963980.00 


1801.09 


Sq.mt 16000.00 Per Sqm 
Sq.mt 28000.00 Per Sqm 
Sq.mt 28000.00 Per Sqm 


Sq.mt 28000.00 Per Sqm 


Sq.mt 28000.00 Per Sqm 


Sq.mt 28000.00 Per Sqm 13065142.00 
ed 13065142.00 


Wing C 


— 123.84 


(iv) 3rd floor 476.97 


5650109.00 


3467416.00 
13355107.00 


fe 


13355107.00 


13355107.00 


1907.87 49182846.00 


Kitchen 


466.61 


Dormitary 


Stilt floor 523.19 


Sq.mt 16000.00 Per Sqm 8371094.00 


28000.00 


Sq.mt Per Sqm 3565654.00 


Sq.mt 28000.00 Per Sqm 
Sq.mt 28000.00 Per Sqm 
47599128.00 


sea (a) Rs, 158811096.00 
0.00 


2 ndfloor 636.83 


17831190.00 


17831190.00 


Total B.U.A 


Fuel Gas Pipeline 


6099.77 


Lump Sum-(c ) 200900.00 200000.00 


a) _ Electrification Internal 5% of (a) 6529148.00 
hoe eg External 6% of (a) 7834978.00 
Sub -Total (3)= (a) Rs. 

b) Other Electric Items 


Lump Sum- 


_ 
n 
& 
ळ 
— 
= 
So 
S 
ca 
=) 
S 


(ii) Fire fighting Arrangement etc. 


(ili) Supply Charges of MSEDCL (MSEB) 


(iv) External area lighting 


(v) Solar Energy System/Renewal energy System 20K W 


(vii) 


Airconditioning/central cooling 


Lump Sum- 


(viii) | Transformer/Electric Sub-Station etc 


Lump Sum- | 


|_B_|Miscellaneous Items TSS peat MEAT Onan 


(i) Compound Wall with M.S.Gate] 100.00 8000.00 Per Rmt 800000.00 


Internal Road ( C.C.)/Pathway 200.00 Rmt LS 1000000.00 


with Paver Block 
LS 1500000.00 


(iv) 100.00 i; 500000.00 

(vi) 4269.84 5000.00 Per Sqm 

(viii) | Soil Investigation अंगे i 

(ix) Lump Sum 500000.00 
Harvestin 

९) 


(xii) |Landscaping/Garden ing 
|___ PPS Sub Total (B) = (addition of I to xii ) 
(C) | OPTIONAL ITEMS Bae eet Gteeeeen Se 


Water Main Storage,Pump House,Bore well etc 


(iii) Sewerage Treatment Plant (STP + ETP) 5000000.00 


Eee ead तकात DS 5000000.00 
PROJECT COST (P) = (A) +(B)+(C)| 19663087136 
Other PROVISIONS a er ion sean: 


(i) Contengencies Add 4% Contingencies on (A) 7533234.85 


FE 


500000.00 


So 
oS 
So 


Lump Sum 


500000.00 
3300000.00 


——| 


| (D) 


(ii) 983 1543.57 


(iv) 393556.84 


Les) 
nN 
(>> 


2949463.07 


Nn 
२ 
4 
वळी 


v) Architectural Services (1. 


| 

| 
J 
> 
a 
i) 
९2 
9८) 
न्न 
° 
ie] 
~~ 
nw 
© 
iol 
ic) 
Q 
| 
3 
po] 
i) 
= 
4 
| 


196630.87 


55904429.21 
252535300,57 


2525.65 
Lakhs 


Plinth area Rates For 


Building Proper cost 28000/Sqm 
Elect. Work 3340/Sqm 
Water supply 1304/Sqm 


For |, lll 32644/Sqm. 


